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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 243 

20 Απριλίου 2006 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 02547 

Η Β' Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοί- 
κηης Αργολίδας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημό¬ 
σιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δη¬ 
μόσια Έργα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» και του 
εκτελεστικού του π.δ. 609/1985, «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων», ως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα με τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 
2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 2576/1998, 2719/1999, 
2741/1999 και 2940/2000, 3263/2004 και τα π.δ. 48/1988, 
487/1991, 286/1994, 368/1994, 402/1996,210/1997, 285/1997, 
218/1999 και 334/2000, η εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ», χρήσης 2006, προϋπολογισμού: 
250.000 €. (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) από πιστώσεις 
ΚΑΠ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11ην Μάίου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας (οδός Παρ. οδός 
Ναυπλίου - Ν. Κίου). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α.-Ι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 - 1η και 2η τάξη πτυχίου για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων, και με 
προσκόμιση όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη δη¬ 
μοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της 


μελέτης, ήτοι 4.205 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές θα 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Αργολίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
27520-25852). 

Ναύπλιο, 13 Απριλίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 0-2545 

Η Β' Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηης 
Αργολίδας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο ανοι¬ 
κτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προ¬ 
σφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 πα¬ 
ράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» και 
του εκτελεστικού του π.δ. 609/1985, «Κατασκευή Δημοσί- 
ωνΈργων», ως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα με τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 
2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 2576/1998, 2719/1999, 
2741/1999 και 2940/2000, 3263/2004 και τα π.δ. 48/1988, 
487/1991, 286/1994, 368/1994, 402/1996, 210/1997,285/1997, 
218/1999 και 334/2000, η εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙ¬ 
ΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ 
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ», χρήσης 
2006, προϋπολογισμού: 500.000,00 € (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.) από πιστώσεις ΚΑΠ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η Μάίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας (οδός Παρ. οδός 
Ναυπλίου - Ν. Κίου). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις: 

α.-Ι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
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εφόσον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη πτυχίου για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

α.-2 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με 
έδρα το Νομό και ένα δεύτερο Νομό που αναφέρεται 
στη βεβαίωση εγγραφής εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη 
πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων, και με 
προσκόμιση όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη 
δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι 8.405 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές θα 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Αργολίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
27520-25852). 

Ναύπλιο, 13 Απριλίου 2006 

Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 0-2546 

Η Β' Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηης 
Αργολίδας, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 4 
παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
«ΔημόσιαΈργα και ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» και του 
εκτελεστικού του π.δ. 609/1985, «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων», ως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα με τους νόμους: 2052/1992, 2229/1994, 
2308/1995, 2338/1995, 2372/1996, 2576/1998, 2719/1999, 
2741/1999 και 2940/2000, 3263/2004 και τα π.δ. 48/1988, 
487/1991, 286/1994, 368/1994, 402/1996, 210/1997, 285/1997, 
218/1999 και 334/2000, η εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΛΙΑΚΙ - 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ», χρήσης 2006, προϋπολοσμού: 400.000,00 
€, (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) από πιστώσεις ΚΑΠ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 8η Μαίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10η π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αργολίδας (οδός Παρ. οδός 
Ναυπλίου - Ν. Κίου). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις: 

α.-Ι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η - 2η τάξη πτυχίου για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

α.-2 Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με 


έδρα το Νομό και ένα δεύτερο Νομό που αναφέρεται 
στη βεβαίωση εγγραφής εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη 
πτυχίου για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων, και με 
προσκόμιση όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών 
όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη 
δημοπρασίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
σε ποσοστό 2% τουλάχιστον του προϋπολογισμού της 
μελέτης, ήτοι 6.725 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές θα 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπρα¬ 
ξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στην Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Αργολίδας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
27520-25852). 

Ναύπλιο, 13 Απριλίου 2006 
Ο Νομάρχης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

Αριθ. 5999 

Ο Δήμος Καματερού ως τελικός δικαιούχος κατά την έν¬ 
νοια της παραγράφου στ' του άρθρου 1 του ν. 2860/2000 
(ΦΕΚ 251 /ΑVI4.11.2000), ενεργώντας ως αναθέτουσα Αρχή, 
προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφο¬ 
ρές και κριτήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά, 
για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής, (100 Συνεδρίες) σε άνεργους και άτομα 
ευπαθών ομάδων σε φορείς που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της υπ’ αριθ. 112852/19.6.2002 κοινή υπουργική 
απόφαση όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 

Οι προκηρυσσόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στα 
πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Παρέμβασης «Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών» στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000 - 2006, και συγκε¬ 
κριμένα στον Αξονα 3. «Μείωση της ανεργίας και αντι¬ 
μετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού» και στο Μέτρο 
3.4 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης». 

Ο προϋπολογισμός των εν λόγω υπηρεσιών ανέρχεται 
στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακόσια εβδομήντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (12.677,76 €). Το έργο 
χρηματοδοτείται κατά 25% από εθνικούς πόρους και 
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Αντικείμενο των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών είναι 
η υλοποίηση συνεδριών συμβουλευτικής για 12 άνερ¬ 
γους και άτομα ευπαθών ομάδων που προβλέπονται 
στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης 
«Απασχόληση στη Νομαρχία Αθηνών». 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φορείς που αναφέρο- 
νται στο άρθρο 8 «Όροι εφαρμογής δράσεων, Ι.Συμβου- 
λευτική» της υπ’ αριθμ. 110125/21.1.2004 κοινής υπουργι¬ 
κής απόφασης. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο 4,1ος όρο¬ 
φος του Δήμου Καματερού, Λ. Φυλής 54, Καματερό, την 
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22α Μαΐου 2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 (ώρα 
λήξης παράδοσης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιο- 
λογητικά συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στα 
άρθρα 7 και 10 του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης, το 
οποίο θα διανέμεται από το γραφείο 4,1ος όροφος του 
Δήμου Καματερού, Λ. Φυλής 54, Καματερό, από 08.30 
π.μ. μέχρι 14.30 μ.μ. εργάσιμες μέρες. 

Ο Δήμος Καματερού δικαιούται να ακυρώσει το δια¬ 
γωνισμό, εφόσον το όργανο διοίκησης εκτιμά ότι δεν 
έχουν κατατεθεί συμφέρουσες προσφορές. 

Καματερό, 14 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Τ.Υ. 1822 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου προκηρύσσει δημόσιο 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας «προσφορά με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολο¬ 
γίου», για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Διθέσιο Νηπιαγωγείο Δήμου Κω», προϋπολογιζόμενης 
συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 340.000,00 €, (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 
9 του π.δ. 609/1985 περί «Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων», 
εκτελεστικού του ν. 1418/1984 «ΔημόσιαΈργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», όπως ισχύει μετά την τροπο¬ 
ποίησή του και τη συμπλήρωσή του από τους νόμους 
2229/1994,2308/1995,2338/1995,2372/1996,2940/2001 (ΦΕΚ 
180 Α /6.8.2001), 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α /19.6.2002), ν. 3212/2003 
(ΦΕΚ 308 Α /31.12.2003), ν. 3263 (ΦΕΚ 179 Α /28.9.2004) και 
το άρθρο 21 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α /16.6.2005), των 
εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 και 472/1985 όπως ισχύ¬ 
ουν μετά την τροποποίησή τους από τα π.δ. 368/1994, 
285/1997, 402/1996, 210/1997, 218/1999 καθώς και τις σχε¬ 
τικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που έχουν 
εκδοθεί σε εφαρμογή τους, όπως ισχύουν κατά την 
ημέρα διεξαγωγής του μειοδοτικού διαγωνισμού. 

1. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Π.Δ.Ε. της Νο¬ 
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34 - 37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

2. α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.5.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. στη Ρόδο - Νομαρχιακό Μέγαρο. 

β. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 15.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 
22.5.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. στη Ρόδο - Νομαρχιακό Μέγαρο. 

3. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη, για κατηγορία έργων 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1, Α2, και 1η τάξη, για έργα 
κατηγορίας Η/Μ. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1, Α2,1η για έργα κατηγορίας 
Η/Μ του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

3.2 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
συμμετέχει στο κοινοπροκτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

3.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

4. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α.), πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα 
έξι ευρώ (5.856,00 €) και θα απευθύνεται προς τη «ΝΟ¬ 
ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝ¬ 
ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

5. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Δωδεκανήσου, μέχρι 10.5.2006, δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής 
της δημοπρασίας, μετά την προσκόμιση τριπλότυπης 
απόδειξης της Ταμειακής Υπηρεσίας της Ν.Α. Δωδεκα¬ 
νήσου και με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των 
τευχών, που ανέρχεται στο ποσό των 10,00 €. Αντίγραφα 
μελετών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντί¬ 
δα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους. Πληροφορίες: Μιχάλη 
Περνάρη, τηλ: 22410-46580/46581. 

Ρόδος, 13 Απριλίου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΣΟΥΡΝΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Η 2500 

Η Διευθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αυτοδιοίκησης Αχα'ίας διενεργεί ανοικτή δημοπρασία 
για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες στο Ιο Σ.Ε.Κ. 
Πάτρας (Κουκούλι), προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ 
μετά του ΦΠΑ με υποβολή προσφορών κατά το σύστημα 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15η μηνάς Μάίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχάίας στην Πάτρα 
Κορίνθου 327, 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει χωρίς δη¬ 
μοσίευση στις 22.5.2006 την ίδια ώρα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω 
για έργα Οικοδομικά και Α1 τάξης και άνω για έργα Η/Μ 
κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 
2229/1994, καθώς και της ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.1985 
και Δ170/03/74/ΦΝ 312/16.12.1994 αποφάσεις Υπουργού 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και τα π.δ. 609/1985, π.δ. 472/1985 και π.δ. 
368/1994 καθώς και των ν. 2940/2001 και ν. 3263/2004. 

Όριο έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 3263/2004 
ορίζεται το 12% επί τοις εκατό. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΥΠΕΠΘ, 
ΣΑΕ 047. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% 
επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (άνευ 
ΦΠΑ) προερχομένης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 
23 του π.δ. 609/1985 «περί Δημοσίων Έργων», άρθρο 4 
παρ. 6 του ν. 3263/2004. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι και 
την 10.5.2006. 

Πάτρα, 11 Απριλίου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


Αριθ. 6216 

Ο Δήμαρχος Αρτέμιδας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές η εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΘΕΩΝ», με τη διαδικασία της 
παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 όπως αυ¬ 
τός ισχύει, και υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004. Η 
οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί 
με το σύστημα προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση 
τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 
4α του ίδιου Νόμου, και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985, με 
συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη 
46.295,46 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%). 

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 15.5.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρτέμιδος, Λ. Βραυρώνος 
- 5η στάση. 


Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 15.5.2006, τότε θα διενεργηθεί την 

18.5.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα 
γίνεται από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού 
στα γραφεία του Δήμου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις ΔημοσίωνΈργων ή Κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου 
Αρτέμιδος. 

Εγγύηση συμμετοχής: 778,08 € (2%). 

Ολα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατα¬ 
τεθειμένα στα γραφεία του Δήμου, όπου οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κάθε εργάσιμη μέρα 
και από ώρα 08.00 μέχρι 13.00 και μέχρι την Τετάρτη 

10.5.2006. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν 
με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Αρτέμιδας, Λ. Βραυρώνος - 5η στάση, τηλ. 22940- 
45564, ίαχ: 22940 45556 και 45560, αρμόδιος Αντωνίου 
ή Γκρέκας. 

Αρτεμις, 14 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΚΑΣΙΜΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 135 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας Αλεξανδρούπολης, 
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τη συμφερότερη 
προσφορά που θα γίνει στις 22.5.2006, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εργατικής Εστίας Αλε¬ 
ξανδρούπολης, Δήμητρας 19,68100 - Αλεξανδρούπολη, για 
τη μίσθωση τουριστικών λεωφορείων προς εκτέλεση του 
Εκδρομικού προγράμματοςΈτους 2006, προϋπολογισμού 
21.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες και όροι της προκήρυξης παρέχονται 
από την Εργατική Εστία Αλεξανδρούπολης. Διεύθυν¬ 
ση: Δήμητρας 19, 68100 Αλεξανδρούπολη, τηλ. και φαξ 
2551027100. 

Αλεξανδρούπολη, 14 Απριλίου 2006 

Η Προϊσταμένη 
Κ. ΜΟΜΟΤΣΗ 
-♦- 

Ο) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθ. 136 

Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας Αλεξανδρούπολης, 
προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με τη συμφερότερη 
προσφορά που θα γίνει στις 22.5.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εργατικής Εστίας 
Αλεξανδρούπολης Δήμητρας 19, 68100 - Αλεξανδρούπο¬ 
λη, για τη μίσθωση κλινών σε ξενοδοχεία της Σαμοθρά- 
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κης, Χαλκιδικής, Πιερίας προς εκτέλεση του Εκδρομικού 
προγράμματοςΈτους 2006, προϋπολογισμού 36.500,00 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 

Πληροφορίες και όροι της Προκήρυξης παρέχονται 
από την Εργατική Εστία Αλεξανδρούπολης. Διεύθυνση: 
Δήμητρας 19, 68100 - Αλεξανδρούπολη, τηλ. και φαξ 
2551027100. 

Αλεξανδρούπολη, 14 Απριλίου 2006 

Η Προϊσταμένη 

Κ. ΜΟΜΟΤΣΗ 

- ♦ - 

( 10 ) 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 

Αριθ. 124/2005 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, παρατείνει για τεχνικούς λόγους το 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, για την προμήθεια: «20 
Ασθενοφόρων Οχημάτων Πολιτικού Τύπου για Ανάγκες 
Σ.Ξ.», αξίας (1.400.000 €), με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, 
με αριθμό διακήρυξης: 35/2006. 

Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών - διενέργειας 
του διαγωνισμού την 6 Ιουνίου 2006, ημέρα Τρίτη έως 
την 09:30 ώρα, στα γραφεία της ΜΕΔΙΔΗΔ, οδός Πέτρου 
Ράλλη 1 - Ρουφ, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Τηλ. 
- Ραχ 210 3459946). 

Ο Διαγωνισμός θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων την 18 Απριλίου 2006. 

Σχετικοί όροι συμφωνιών έχουν κατατεθεί στα Γρα¬ 
φεία της ΜΕΔΙΔΗΔ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
τους παραλαμβάνουν κάθε ημέρα από 08:00 - 13:00 
εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών. 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της διακηρύξεως στον Ελληνι¬ 
κό Τύπο βαρύνουν το Δημόσιο και στην Επίσημη Εφημερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η κατακύρωση των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκρι¬ 
ση της Υπηρεσίας. 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος (ΜΕΔΙΔΗΔ) 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

Αριθμ. 9/2006 

Ανακοινώνουμε ότι η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής 
Αεροπορίας, διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό Δ. 9/2006 για 
την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας «Αναλώσιμου Υλικού 
Ακτινολογίας για κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ και 201 ΚΕΦΑ». 

• Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή. 

• Προϋπολογισμός δαπάνης με ΦΠΑ: 89.422,75 € 

• Τόπος παράδοσης- παραλαβής: 251 ΓΝΑ και 201 
ΚΕΦΑ / Ελευσίνα. 

• Γλώσσα: Ελληνική. 

• Ημερομηνία λήξης αποστολής προσφορών: μέχρι 
την 24.5.2006 ώρα 14:00 μ.μ. 

• Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 
25.5.2006 ώρα 10:00 π.μ. 

Όροι συμμετοχής και πληροφορίες παρέχονται στο γρα¬ 
φείο 406 της υπηρεσίας τις εργάσιμες ημέρες και από ώρες 
από 08:00 έως 13:00, τηλ. 210 8705013 και 210 8705017. 


Το κόστος εκάστης διακήρυξης ανέρχεται σε 15,00 €. 
Ημερομηνία αποστολής στον Ελληνικό Τύπο: 13.4.2006. 

Αθήνα, 14 Απριλίου 2006 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Τ.Υ. οικ/2152 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Πρέβεζας, δη- 
μοπρατεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985 
και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 (όπως ισχύει), και των 
εκτελεστικών του διαταγμάτων το έργο: «Ολοκλήρωση 
Παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής Προστασίας και ασφαλ¬ 
τοστρώσεις στο Δ.Δ. Κοτσανόπουλου», προϋπολογισμού 
δαπάνης: 60.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 11 του μηνάς Μαΐου 2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας (οδός 
Περδικάρη 1), στην Πρέβεζα, όπου βρίσκονται τα στοι¬ 
χεία της μελέτης του ανωτέρω έργου. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 11 του μηνός Μαΐου 2006, τότε θα δι- 
ενεργηθεί στις 15 του μηνός Μαΐου 2006, ημέρα ημέρα 
Δευτέρα και ωρα 10η στα ίδια γραφεία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω 
για έργα Οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες εγγε¬ 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα που δικαιούνται 
συμμετοχής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση κα¬ 
θώς και τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στη Δ.Τ.Υ. Ν.Α. 
Πρέβεζας (τηλ. 2682046005) μέχρι 9.5.2006. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται 970 ευρώ απευθυνόμε¬ 
νη στη Δ.Τ.Υ. Ν.Α. Πρέβεζας. 

Πρέβεζα, 14 Απριλίου 2006 

Ο Διευθυντής 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. ΚΘ/790 

Η Διευθύνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Καστοριάς, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα 
προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
ν. 2229/1994, του ν. 2576/1998 όπως έχουν τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί με το ν. 3263/2004 και ισχύουν, η ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙ- 
ΛΕΙΑΔΑΣ - ΜΕΛΙΣΟΤΟΠΟΥ». 

Προϋπολογισμός μελέτης 3.593.451,00 €. (μαζί με το 
Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα ωρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Καστορι¬ 
άς (Διοικητήριο 3ος όροφος) από αρμόδια επιτροπή. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στη δημοπρασία θα γίνονται: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τι Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε 59.249,00 €. 
(δηλ. 2% του προϋπολογισμού χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχν. Υπηρε¬ 
σιών Ν.Α. Καστοριάς. 

Οικονομικές προσφορές που δεν θα χρησιμοποιούν 
το έντυπο της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καστοριάς, δεν θα γίνονται 
δεκτές. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ε.Ε. 
ΕΓΤΠΕΠ. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα προσφοράς 
θα δίδονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Καστοριάς τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 
την Τρίτη 9.5.2006. 

Καστοριά, 14 Απριλίου 2006 

Η Διευθύντρια 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΙΣΧΟΥ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθ. 1722 

Ο Δήμαρχος Πανοράματος του Ν. Θεσσαλονίκης, προκη¬ 
ρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την κατασκευή του έργου 
«Ηλεκτροφωτισμός κεντρικών οδών - διασταυρώσεων Δή¬ 
μου Πανοράματος». Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα, 
υποβολής προσφορών, την προσφορά επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο 
τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο 
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται ανέρχεται σε 168.456,48 € με το ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα 
(Γραφείο Τεχνικής Υπηρεσίας) την 11η Μαΐου 2006, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
την 10:00 π.μ. 


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω 
για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.000,00 € και 
κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΕΜΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης, βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
μέχρι και 8.5.2006. 

Πανόραμα, 13 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Η Αντιδήμαρχος 

ΕΛΕΝΗ ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 

Αριθ. 339 

Ο Πρόεδρος Μελισσουργών, ανακοινώνει ότι θα γίνει 
ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης των τιμών τιμολογίου της Μελέ¬ 
της (Αρθρο 4.4.α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985) για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του έρ¬ 
γου «ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΡΑΜΠΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΟ ΜΕΓΑ», 
με συνολικό προϋπολογισμό 15.126,05 €, χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α. και 18.000,00 € με το Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 79/2006 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2006 με το 
ποσό των 18.000,00 €. 

1. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το νόμο 
1418/1984 τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγ¬ 
ματα 609/1985, 472/1985, 171/1987, 286/1994 και τους ν. 
2229/1994, 2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ17α/08/35/ 
Φ.Ν./430/8.4.2003 (ΦΕΚ 469 Β/18.4.2003) και την απόφαση 
Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 (ΦΕΚ 1081/Β/20.8.2002) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το ν. 3021/ΦΕΚ 143Α/19.6.2002 «Περιορι¬ 
σμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.» γραμμένες 
στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.. 

3. Γίνονται επίσης δεκτές επιχειρήσεις γραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 6 του 
π.δ. 472/1985, 60 του π.δ. 609/1985 και την υπ’ αριθμ. 
Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430 (ΦΕΚ 1314Β/11.10.2001) του ΥΠ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τρία χρόνια εμπει¬ 
ρίας για τους εργοδηγούς και πέντε χρόνια για τους 
εμπειροτέχνες. 

4. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 303,00 € που θα 
απευθύνεται στην Κοινότητα Μελισσουργών. 

5. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από 
το οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομί¬ 
ζει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμβα¬ 
σης, το δώδεκα επί τοις εκατό (12%) βάσει του άρθρου 
4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

6. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου την 
4.5.2006, ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης την 10η. Σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί, 
αυτή θα γίνει την 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη και με ώρα 
λήξης την 10η, χωρίς να ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ.Κ. Άρτας 
και από τα γραφεία της Κοινότητας Μελισσουργών. 

Άρτα, 14 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΧΩΤΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 

Αριθ. 340 

Ο Πρόεδρος Μελισσουργών, ανακοινώνει ότι θα γίνει 
ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης των τιμών τιμολογίου της Μελέτης 
(Άρθρο 4.4.α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985) για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του 
έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 19.126,05 
€, χωρίς την αξία του Φ.Π.Α. και 23.000,00 € με το Φ.Π.Α., 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 85/2006 Μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2006 με το 
ποσό των 23.000,00 €. 

1. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το νόμο 
1418/1984 τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγματα 
609/1985,472/1985,171/1987,286/1994 και τους ν. 2229/1994, 
2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις Δ17α/08/35/ 
Φ.Ν./430/8.4.2003 (ΦΕΚ 469 Β/18.4.2003) και την απόφαση 
Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 (ΦΕΚ 10818/20.8.2002) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και το ν. 3021/ΦΕΚ 143Α/19.6.2002 «Περιορισμοί 
στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κ.λπ.» γραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

3. Γίνονται επίσης δεκτές επιχειρήσεις γραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα και σύμφωνα με τα άρθρα 
6 του π.δ. 472/1985, 60 του π.δ. 609/1985 και την υπ’ 
αριθμ. Δ17α/04/50/Φ.Ν. 430 (ΦΕΚ 1314Β/11.10.2001) του 
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με τρία χρόνια 
εμπειρίας για τους εργοδηγούς και πέντε χρόνια για 
τους εμπειροτέχνες. 

4. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 387,00 € που θα 
απευθύνεται στην Κοινότητα Μελισσουργών. 

5. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω από το 
οποίο ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 
επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της Σύμβασης, 
το δώδεκα επί τοις εκατό (12%) βάσει του άρθρου 4 
παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

6. Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου την 
4.5.2006, ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης την 10η. Σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί, 
αυτή θα γίνει την 11.5.2006, ημέρα Πέμπτη και με ώρα 
λήξης την 10η, χωρίς να ακολουθήσει νέα δημοσίευση. 

7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την Τ.Υ.Δ.Κ. Αρτας και 
από τα γραφεία της Κοινότητας Μελισσουργών. 

Αρτα, 14 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΧΩΤΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΩ 

Αριθ. 6730 

Ο Δήμος Κω προκειμένου να αναθέσει τη μελέτη: 
«Επικαιροποίηση Κυκλοφοριακής Μελέτης Δήμου Κω», 
προσκαλεί τα ενδιαφερόμενο Γραφεία Μελετών που 
είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Γραφείων Μελετών 
της Δ/νσης Δ15/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ, να εκδηλώσουν το εν¬ 
διαφέρον τους για την ανάληψη εκπόνησης της μελέτης, 
το αργότερο μέχρι την 23η Μάΐου 2006 και ώρα 10.00 
π.μ., υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση και το φάκελο 
συμμετοχής στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κω, οδός Ακτή 
Κουντουριώτη 7, (τηλ. 22420 22326), τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

• Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει με ανοικτή διαδι¬ 
κασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 
του ν. 3316/2005. 

• Η προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης ανέρχεται 
στο ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

• Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα εκδήλωση εν¬ 
διαφέροντος έχουν Γραφεία Μελετών ή Συμπράττοντα 
Γραφεία Μελετών, που διαθέτουν πτυχία Γ τάξης στην 
κατηγορία 10 (Μελετών Συγκοινωνιακών Έργων). 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Δήμου Κω, Σκ. Ζερβού 40, τηλέφωνο 22420 26363 
- 22420 25167, Ραχ 22420 26362. 

Κως, 13 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ Β. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

Αριθ. 17/2006 

Ο Δήμος Κερκίνης διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες 
προσφορές με σύστημα προσφοράς ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων», για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ», 
προϋπολογισμού δημοπράτησης 50.000,00 Ευρώ (με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το 
ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους του παρόντος 
τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό και διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, ορίζεται η 27 Απριλίου 2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 27.4.2006, τότε θα διενεργηθεί την 4 
Μάΐου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 




3992 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ 
κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, 
από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά μητρώα εφόσον πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων: 

α. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π,δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην'Ιδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό οχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 
(Κοινοπραξίες επιχειρήσεων Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με επιχειρήσεις Α1 ή Α2 ή 1η 
τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ). 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 840,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και πρέπει να 
απευθύνεται στον Δήμο Κερκίνης. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

Καθορίζεται όριο ποσοστού έκπτωσης το 12% 
σύμφωνα με την Δ17α/02/101/ΦΝ.437/18.10.2004 απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 της αναλυτικής διακήρυξης 
(παρ. 2) με στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από 
τον Δήμο Κερκίνης, Ροδόπολη Σερρών, Πληροφορίες 
Νάνος Νεκτάριος τηλ.: 23270-28044 και από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Ν. Σερρών, οδός Μεραρχίας 36, Κτίριο Διοικητηρίου, 
Πληροφορίες Μόσχου Αθηνά τηλ.: 23210-83483). 


Τα στοιχείο αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, μέχρι 
και την Πέμπτη 20 Απριλίου 2006. Εφόσον ζητηθούν 
εμπρόθεσμα τουλάχιστον χορηγούνται το αργότερο 
εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δαπάνη 


αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10 ΕΥΡΩ. 
Πληροφορίες για τη μελέτη: Ακριτίδης Δημήτριος, Πολ/ 
κος Μηχ/κός 

ΤΗΛ: 23270-28029, ΡΑΧ 23270-23298, β-πιαίΙ: ΙγΙ<θ4<4@ 
οΙβηθί.ρΓ. 

Ροδόπολη, 13 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 

Α 


Ύ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

(19) 

Αριθ. 13151 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει 

ανοικτή 


δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν 
την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Συντήρηση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου 
στην οδό Βρυούλων». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 119.950 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 100.797,65 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
Ο.Ε.. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 0 Ευρώ την 
αναθεώρηση και ποσόν 19.151,55 Ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2006. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 25.6.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις Α1, ή Α2, ή 1η τάξεις, ανεξαρτήτους 
Νομού, για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α1 και 
άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
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Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνταν επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις: Α1, ή Α2 ή 1η τάξεις, 
ανεξαρτήτως Νομού, για έργα κατηγορίας οικοδομικά 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στις: Α1, ή Α2 ή 1η τάξεις, ανεξαρτήτως Νομού, για έργα 
κατηγορίας Η/Μ. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονοιμενα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξβις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή 2.020 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς τοο Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, πληροφορίες 
Μωυσίδου X. τηλ. 2310493323 και να παραλαμβάνουν 
τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη 
δημοπράτησης μέχρι και την 17.5.2006 ημέρα Τετάρτη. 

Καλαμαριά, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθ. 13164 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν την 
εκτέλεση των ΔημοσίωνΈργων, με σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου 
της Υπηρεσίας, εκφραζόμενο σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: 
«Ανάπλαση κτιρίων κατοικιών περιοχής Φοίνικα, Δήμου 
Καλαμαριάς». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
655.421,11 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 528.498,90 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 22.275,13 


Ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 104.647,07 Ευρώ τον 
Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του 
Μέτρου 3.8 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, Δήμου 
Καλαμαριάς. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 8.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 11.5.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις 1η 2η 3η τάξεις ανεξαρτήτως 
νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή 10.570 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, 
πληροφορίες Μωυσίδου Χαρ. τηλ. 2310 493323 και να 
παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα 
τεύχη δημοπράτησης μέχρι και την 3.5.2006 ημέρα 
Τ ετάρτη. 

Καλαμαριά, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθ. 13152 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν 
την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση ανοικτού 
τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του π.δ. 609/1985 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης τού έργου: 
«Διαμορφώσεις πεζοδρομίων Δήμου Καλαμαριάς έτους 
2006 (πλην επέκτασης)». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
1.200.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 996.889,66 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 11.513,80 
Ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 191.596,66 Ευρώ τον 
Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2003, 
ΣΑΤΑ 2004 και ΣΑΤΑ 2005. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 22.5.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 25.5.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις 1η ή 2η ή 3η τάξεις ανεξαρτήτως 
Νομού για έργα κατηγορίας οδοποιίας και στην 1η και 
άνω τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις: 1η ή 2η ή 3η τάξεις 
ανεξαρτήτως Νομού, για έργα κατηγορίας οδοποιίας 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ στις: 1η ή 2η τάξεις ανεξαρτήτως Νομού για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά με εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην 3η τάξη εφόσον έχει 


έδρα το Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει αυτόν 
ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Ε.Π. 
για έργα κατηγορίας οικοδομικά με εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Α2 τάξη 
αναβαθμισμένη για έργα κατηγορίας οικοδομικά. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή 19.940 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, πληροφορίες 
Μωυσίδου X. τηλ. 2310493323 και να παραλαμβάνουν τα 
έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης 
μέχρι και την 17.5.2006, ημέρα Τετάρτη. 

Καλαμαριά, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 

Αριθ. 1464 

Ο Δήμαρχος Πόρου διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ 
(Απ. 11389/93 ΥΠΕΣ), η προμήθεια μιας (1) μονάδας 
απονιτροποίησης νερού παραγωγής 1000 πι 3 /ημέρα, για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε πόσιμο νερό. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
270.000,00 € συν 51.300,00 € για ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Μαίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα, με ώρα έναρξης παραλαβής των 
προσφορών 9:00 και ώρα λήξης την 11.00 στα Γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πόρου (Διεύθυνση: 
Πλατεία Δημαρχείου, ΤΚ. 180-20). 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν 
πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός την παραπάνω ημερομηνία 
ή αποβεί άγονος, θα επαναληφθεί την 17η Μαίου 2006, 
ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και ώρα 9:00 έως 11:00 
χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της διακήρυξης. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που 
αφορούν τα υπό προμήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής 
παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί 
κατασκευαστές ή προμηθευτές που εκπροσωπούν 
εγχώριες βιομηχανίες ή βιομηχανίες χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσοι άλλοι δικαιούνται να 
λάβουν μέρος εκ του Νόμου. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το 5% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς 
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το ΦΠΑ δηλαδή 13.500,00 € και παρέχεται με εγγυητική 
επιστολή συντεταγμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του 
αρθρ.26 της υπ’αριθμ. 11389/93 Απόφασης του ΥΠΕΣ 
(ΕΚΠΟΤΑ), που θα έχει ισχύ τουλάχιστον 120 ημέρες 
και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Πόρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν 
σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πόρου στο τηλέφωνο 
22980-25776,23777 και κατά τις εργάσιμες μέρες και 
ώρες. 

Πόρος, 4 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 

Αριθ. 1131 

Ο Δήμαρχος Δήμου ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΟΤΕΡΩΝ 
ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ», με το σύστημα 
του επιμέρους ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 
και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 και όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 και το 
ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 71485,00 € και συνολικού 
προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 90.000,00 
€ με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Π στα πλαίσια 
του Μέτρου 6.2.1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ & ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ’ ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με 
την υπ’ αριθμ. 506/18.1.2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Δ.Ε. Η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% και 
καλύπτεται από το ΕΓΤΠΕ-Π ενώ σε 25% ανέρχεται η 
κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώσεων θα γίνει 
με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 001/3 της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 11.5.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημαρχείο ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ στην έδρα του Δήμου στη 
Ν. Φιγαλεία του Ν. Ηλείας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 18.5.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις Γ’ 
ΚΠΣ Π.Δ.Ε με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006, 
90.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στην Α1 τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ μς τις 


προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) βάσει 
του ν. 2940/2001 και της Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 
απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1081/20.8.2002). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κλπ. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.430,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΕΚΑΤΟΝ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (183) ημερολογιακές ημέρες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2625041257 
και 41877) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Νέα Φιγαλεία, 13 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖ. ΠΙΠΙΛΗΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 

Αριθ. 1132 

Ο Δήμαρχος Δήμου ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΔ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΦΙΓ ΑΛΕΙΑΣ (β’ φάση)», με το σύστημα του ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 
218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 64.854,22 
€ και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 78.000,00 € με συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ- 
Π στα πλαίσια του Μέτρου 6.2.1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ 
& ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ». 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με 
την υπ’ αριθμ. 1162/2.2.2006 απόφαση του Γ.Γ.Π.Δ.Ε. Η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% και 
καλύπτεται από το ΕΓΤΠΕ-Π ενώ σε 25% ανέρχεται η 
κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώσεων Θα γίνει 
με χρηματοδότηση του Δήμου μέσω της ΣΑΕΠ 001/3 της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 8.5.2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημαρχείο ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ στην έδρα του Δήμου στη 
Ν. Φιγαλεία του Ν. Ηλείας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 
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Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 15.5.2006 ημέρα 
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις Γ’ 
ΚΠΣ Π.Δ.Ε με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2006, 
78.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή 
προσφοράς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων 
στην Α1 τάξη και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με 
τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) βάσει του 
ν. 2940/2001 και της Δ17α/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 απόφασης 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1081/20.8.2002). 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 1.300,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΕΚΑΤΟΝ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΕΙΣ (183) ημερολογιακές ημέρες. 

Έντυτο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα τουλάχιστον δυο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2625041257 
και 41877) και της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ηλείας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Νέα Φιγαλεία, 13 Απριλίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖ. ΠΙΠΙΛΗΣ 
-♦- 

(25) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Αριθ. 9/2006 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων επαναπροκηρύσσει 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια και εγκατάσταση: 
Α) Νέων οπτικών καλωδίων προϋπολογισμού 41.000€ για 
την Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων και Β) Εκατόν εξήντα 
(160) νέων παροχών δικτύου προϋπολογισμού 32.000€, 
για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρίνιου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Προϋπολογισμός: 73.000€ συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., από πιστώσεις του ΚΑ 4121 Δ3 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Παν/μίου. 


Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό συναφές 
επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
15.5.2006 για όσους ενδιαφερομένους αποστείλουν 
προσφορά με οποιοδήποτε τρόπο, και την 16.5.2006 και 
ώρα 10:30 π.μ. για όσους καταθέσουν προσφορά με τα 
δικαιολογητικά που ζητούνται. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την 16 Μα'ίου 
2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: α) Εγγυητική Επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού 2.050 €, για την 
ΟΜΑΔΑ Α', 1.600 € για την ΟΜΑΔΑ Β' ή συνολικά 3.650€. 
β) Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που αναφέρονται στα 
άρθρα 6 και 8 του π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.1996), 
και αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης. 

Διαδικασία διαγωνισμού: α) Τυπικός έλεγχος 
δικαιολογητικών, β) Άνοιγμα υποφακέλων Τεχνικών 
Προσφορών, οι οποίες έγιναν τυπικά δεκτές, γ) Άνοιγμα 
υποφακέλων Οικονομικών Προσφορών, όσων οι Τεχνικές 
έγιναν αποδεκτές. 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση της 
περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο και Εφημερίδα 
Κυβερνήσεως την 14.4.2006. 

Τα τεύχη διακηρύξεων θα διατίθενται από το Τμήμα 
Προμηθειών έναντι παράβολου, που θα εκδίδεται 
στην Οικονομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου, ή 
αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλνονται 
ταχυδρομικώς) με την καταβολή του ποσού είκοσι ΕΥΡΩ 
(20 ΕΥΡΩ) (απ συν. Π Σ 296/28.2.1991). 

Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από το Τμήμα 
Προμηθειών του Πανεπιστημίου κάθε ημέρα κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες (μέχρι και τις 15.5.2006) τηλ 
26510 - 97 130-132 & 97.234, ΡΑΧ 97 001 Ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ΙτΙΙρΥ/νννννν.υοΙ.ρΓ/εθΓνΙοθε/θοοηοπιΙο/δυρρΙΙθε. 

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον 
αρμόδιο Γ. Ράντογλου τηλ. 26510-97161. 

Ιωάννινα, 12 Απριλίου 2006 

Ο Πρύτανης κ.α.α. 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθ. 13157 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση 
των ΔημοσίωνΈργων, με σύστημα προσφοράς με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της 
Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 609/1985, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση 
ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων έτους 2006». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 22.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 18.487,39 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
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Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 0 Ευρώ την 
αναθεώρηση και ποσόν 3.512,61 Ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2006. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 15.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 18.5.2006, ημέρα 
πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις Α1, Α2, 1η τάξεις, ανεξαρτήτως 
νομού, για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

Ή Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας Η/Μ ανάλογης 
διαβάθμισης. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνταν επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή 370 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, 
πληροφορίες Μωϋσίδου X. τηλ. 2310 493323 και να 
παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα 
τεύχη δημοπράτησης μέχρι και την 10.5.2006 ημέρα 
Τ ετάρτη. 

Καλαμαριά, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 


(27) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθ. 13161 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν 
την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Καθαίρεση διαφημιστικών πινακίδων». 

Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται 
σε 73.360 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 61.647,36 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
Ο.Ε, και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 0 Ευρώ την 
αναθεώρηση και ποσόν 11.713 Ευρώ τον Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 8.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η Δημοπρασία κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 11.5.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις Α1, Α2, 1η τάξεις, ανεξαρτήτως 
Νομού για έργα κατηγορίας οικοδομικά. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔ.Σ) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 
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Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή 1240 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμιου Καλαμαριάς, 
πληροφορίες Μωϋσίδου X. τηλ. 2310 493323 και να 
παραλαμβάνουν τα έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα 
τεύχη δημοπράτησης μέχρι και την 3.5.2006 ημέρα 
Τετάρτη. 

Καλαμαριά, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθ. 161 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων προκηρύσσει 
δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
την Συμφερότερη Προσφορά, για την προμήθεια 
ενός (1) Παγοποιητικού Μηχανήματος Παραγωγής 
λεπιδωτού πάγου Προϋπολογισμού εκατό χιλιάδων 
οκτακόσιων σαράντα οκτώ ΕΥΡΩ (100.848,00€) με Φ.Π.Α. 
χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΑΛ 2000-2006. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν 
τα έγγραφα του διαγωνισμού από την Διεύθυνση 
Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Χανίων, Πλ. Ελευθερίας, Χανιά Τ.Κ. 73143, υπεύθυνοι: 

α) Α. Διαμαντάκης τηλ. 2821030109, φαξ. 2821030204. 

β) Χρ. Κουναλάκη τηλ. 2821030141, φαξ 2821030215, 

κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και μεταξύ 
των ωρών 9.00-13.00. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Νομαρχιακό Μέγαρο 
Χανίων την 29η Μάΐου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 
π.μ.. ενώπιον αρμοδίας επιτροπής που θα ορισθεί για 
τον σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε 
λόγο ο Διαγωνισμός δεν πραγματοποιηθεί την ανωτέρω 
ημερομηνία, θα επαναληφθεί την 16η Ιουνίου 2006. 

Χανιά, 13 Απριλίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

της Νομαρχιακής Επιτροπής - Αντινομάρχης 
Γ. ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθ. 224 

Το Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την προμήθεια συσκευών αλυσιδωτής αντίδρασης 
πολυμεράσης (ΡΘΒ) του Τομέα Μοριακής Βιολογίας 
του Κέντρου Βασικής Έρευνας, του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 
(ΙΙΒΕΑΑ) προϋπολογισμού είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων 
δέκα ευρώ (22.610,00€) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Μάΐου 2006 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του ΙΙΒΕΑΑ, οδός 
Σωρανού του Εφεσίου 4, νοτίως του Π.Γ. Νοσοκομείου 


Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία», ΤΚ 115-27 Αθήνα, τηλ. 210 659 7000 
ΡΑΧ 210 659 7545. 

Κριτήριο για την κατακύρωση του διαγωνισμού 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως 
προσφορά. 

Τα είδη θα παραδοθούν ελεύθερα στις εγκαταστάσεις 
του κτιριακού συγκροτήματος του ΙΙΒΕΑΑ, στην 
διεύθυνση Σωρανού του Εφεσίου 4,115 27 Αθήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της 
διακήρυξης από τα ως άνω γραφεία του ΙΙΒΕΑΑ κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 11:00-14:30. Κόστος 
τεύχους είκοσι ευρώ (20 €). 

Αθήνα, 13 Απριλίου 2006 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. 1520 

1. Αναθέτουσα αρχή: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Ρεθύμνης. 

Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 74100 
ΡΕΘΥΜΝΟ πλ: 28310 88764 ΤΕΙΕΡΑΧ: 28310 35456. 

2. Τρόπος ανάθεσης σύμβασης: Μειοδοτικός διαγωνισμός 
μεταξύ εργοληπτικών εταιρειών που έχουν συσταθεί 
σύμφωνα με την Νομοθεσία του κράτους μέλους της 
Ε.Ε., κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτους που έχει υπογράψει την 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, με το σύστημα προσφοράς 
«με εννιαίο ποσοστό έκπτωσης», κατά την «ανοικτή 
δημοπρασία» της παραγράφου 2.α του άρθρου 4 του 
ν. 1418/1984 υπό τις προϋποθέσεις του ν. 3263/2004 και 
του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν 
και ισχύουν σήμερα και της λοιπής ισχύουσας Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα. 

3. Τόπος εκτέλεσης: Οικισμός «Πλάτανος» πρώην 
επαρχίας Αμαρίου. 

4. Αντικείμενο σύμβασης; «Παρεμβάσεις-βελτιώσεις 
επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Ρεθύμνης πρώην 
επαρχίας Αμαρίου». 

5. Προϋπολογισμός μελέτης: 27.463,50 € για εργασίες 
4.153,04 € για απρόβλεπτες δαπάνες και 92,80 € για 
αναθεώρηση. Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαμβάνεται 
Φ.Π.Α. η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης 
συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., 
ανέρχεται στο ύψοςτων 38.000,00 €. 

6. Λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των 
προσφορών: 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης 
των προσφορών στην επιτροπή του διαγωνισμού, 
ορίζεται η 5.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 
Η κατάθεση, παραλαβή και εξέταση των προσφορών 
γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού αυθημερόν, 
σε δημόσια Συνεδρίαση που διεξάγεται στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνου και σε ενιαίο στάδιο. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την 5.6.2006 τότε θα διεξαχθεί την 
8.6.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Περισσότερες 
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πληροφορίες και έντυπα δίδονται μέχρι την 1.6.2006 
ημέρα Πέμπτη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομ/κής Αυτ/σης Ρεθύμνης κατά τις εργάσιμες ώρες. 

7. Εγγυήσεις: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό 
θα κατατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγύηση, 
συντεταγμένη στην Ελληνική, ποσού 640,00 € (2%) η 
οποία να έχει εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί 
νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε., το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. Η 
εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής 
είτε στον κύριο του έργου και θα πρέπει να ισχύει το 
λιγότερο για διάστημα 90 ημερολογιακών ημερών. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό 
έκπτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου 
15%, προκειμένου να υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

8. Όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το έργο 
χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Ν.Α.Ρ. και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

9. Νομική μορφή σε περίπτωση κοινοπραξίας: 
Σε περίπτωση που ανάδοχος του έργου καταστεί 
κοινοπραξία, δεν υπάρχει απαίτηση αυτή να λάβει 
κάποια ειδική νομική μορφή. Αρκεί ο ορισμός κοινού 
εκπροσώπου με συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα 
με την παρ. 3 του άρθρου 17 και το άρθρο 35 του π.δ. 
609/1985. 

10. Ελάχιστες προϋποθέσεις: Στην Δημοπρασία γίνονται 
δεκτές μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας οδοποιίας καθώς και εμπειροτέχνες 
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα υπό τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την Α1 τάξη και άνω για έργα οδοποιίας 
του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον 
αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά 
και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό 
συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. 

ε. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει 
μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά 
τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς 
για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

11. Χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος 
δεσμεύεται από την προσφορά του: Ο προσφέρων 
δεσμεύεται από την προσφορά του για διάστημα 


εξήντα (60) ημερών μετά την ημερομηνία επίδοσης της 
προσφοράς (ημερομηνία δημοπρασίας). 

Ρέθυμνο, 13 Απριλίου 2006 

Ο Νομάρχης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
-♦- 
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Δ.Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ 

Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 

Αριθ. 4401/2006 

Ανακοινώνουμε ότι το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ» 
διενεργεί Πρόχειρο Δημόσιο Ανοιισό Διαγωνισμό για την 
Προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ 
Μ.Χ και ΒΕΛΟΝΕΣ Μ.Τ.Ν, Μ.Χ) με κωδικό είδους 2104- 
4105 και 2104-4123 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου με 
αριθμό Δ/ξης 4401/2006. 

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες, δικαιολογητικά 
όπως και κάθε άλλη πληροφορία αναφέρεται στη Δ/ξη 
4401/2006. 

Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (Χ.Τ.) . 

Προϋπολογισμός: 32.047 ευρώ με ΦΠΑ, Σε βάρος του 
ΚΑΕ 1311 και Φορέα 100. 

Τόπος παράδοσης: ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
(ΥΛΙΚΟΥ και ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ). 

Γλώσσα: Ελληνική. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Την 15.5.2006 Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα 10:00 Στο Τμήμα 
Γραμματείας Νοσοκομείου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Την 16.5.2006 Ημέρα ΤΡΙΤΗ Ώρα 10:00 Στο Τμήμα 
Προμηθειών Νοσοκομείου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ Δ/ 
ΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 
Δ/ΞΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: 28.4.2006. 

Πληροφορίες: Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 
π.μ. έως 14 μ.μ. στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Νοσοκομείο μας. 

Αρμόδιος υπάλληλος: ΞΥΛΟΥΡΗ ΟΛΓΑ. 

τηλ. 2810-368468, ΡΑΧ: 2810-214481, κόστος Δ/ξης 15 ευρώ. 

Ηράκλειο, 12 Απριλίου 2006 
Ο Διοικητής 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΟΥΡΟΥΝΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Αριθ. 13154 

Ο Δήμος Καλαμαριάς προκηρύσσει ανοικτή 
δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις πού διέπουν 
την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων, με σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του 
τιμολογίου της Υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Αναβάθμιση παιδικού σταθμού περιοχής Φοίνικα 
Δήμου Καλαμαριάς». 
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Ο Προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε 
148.262,41 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ποσού για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Εξ αυτών ποσόν 122.749,02 Ευρώ αφορά τη συνολική 
δαπάνη εργασιών (συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και 
Ο.Ε. και των απροβλέπτων δαπανών), ποσόν 1.841,24 
Ευρώ την αναθεώρηση και ποσόν 23.672,15 Ευρώ τον 

Φ.Π.Α. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Μέτρου 
3.8 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 15.5.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 (ώρα λήξη επίδοσης των προσφορών), 
στο κτίριο Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην οδό 
Καραμαούνα 1 με πλατεία Σκρά (γωνία) στο ισόγειο 
(αίθουσα Δημ. Συμβουλίου). 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η Δημοπρασία, κατά την προαναφερθείσα 
ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 18.5.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στις Α1, Α2, 1ης τάξεις ανεξαρτήτως 
Νομού έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 και άνω 
τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟ. 
X.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία 
για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ στις: Α1, Α2, 1η τάξεις, 
ανεξαρτήτως Νομού για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στις: Α1, Α2, 1η τάξεις, ανεξαρτήτως Νομού για έργα 
κατηγορίας Η/Μ. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού 
σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία χρειάζεται 
εγγυητική επιστολή 2.455 ευρώ, η οποία θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Καλαμαριάς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημωώνονται από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς, πληροφορίες 
Μωυσίδου Χαρ. τηλ. 2310 443323 και να παραλαμβάνουν τα 
έντυπα προσφοράς και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης 
μέχρι και την 10.5.2006 ημέρα Τετάρτη. 

Καλαμαριά, 14 Απριλίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ 
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